Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 293 del 15 dicembre 1999 - Serie generale 


Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n.662 Filiale di Roma 


a ; SI PUBBLICA TUTTI 
PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1999 i GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA = UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70° 00100 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G.VERDI 10° 00100 ROMA CENTRALINO 85081 


N. 219 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


Comunicazione della costituzione dell’Osservatorio dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 4, comma 10, lettera c), della legge 
11 febbraio 1994, n. 109. 


Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi 
relativi agli appalti di lavori pubblici. 


15-12-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 293 


SOMMARIO 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


Comunicazione della costituzione dell’Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4, 
comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni Pag. 3 


Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori 


pubblici » 6 
ALLEGATI 
Scheda A » 9 
Scheda B/ » 15 
Scheda B2 » 17 
Scheda 583 » 19 
Scheda B4 » 21 
Scheda 85 » 23 
Scheda B6 » 25 
Scheda C/ » 28 
Scheda C2 » 29 
Scheda C3 » 30 
Scheda D » 31 
Scheda E » 35 


15-12-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 293 
_—————_©_OooaztatttTy©yty""=> * 7 *% <z=—yzv 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


I ee a 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


Comunicazione della costituzione dell’Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi del- 
l'art. 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 


L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con propria delibera del 
19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, lett. c), della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle 
proprie dipendenze: 

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI 


1. Ai sensi dell’art. 1, comma 10 del DL. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con 
modificazioni dalla legge 2/06/1995 n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo 
all’avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici 
le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate. 


2. Sono tenute all’invio delle comunicazioni previste dall’articolo 4, comma 17 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, tutte le stazioni 
appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU. 


3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall’art. 2, 
comma 2, lett. a), b) e c), nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza. 


4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate 
dall’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche 
e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera 
b) vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso 
punto. 


5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a) decorrono dalla 
data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla 
successiva lettera b), i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o 
di effettuazione dell’adempimento di cui è richiesto l’invio delle informazioni. 


15-12-1999 
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Pertanto, devono essere inviati: 


a) 


b) 


6 


entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a 
trattativa privata, i dati concernenti: 


1. la denominazione dei lavori; 

2. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara; 

3. l’elenco dei soggetti partecipanti o invitati; 

4. l'importo di aggiudicazione; 

5. il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario; 
6. il nominativo del progettista. 


entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati 
concernenti: 


1. l'inizio deilavori; 

2. glistati di avanzamento; 

3. le varianti; 

4. l'ultimazione dei lavori; 

5. l'effettuazione del collaudo: 

6. l'importo finale dei lavori. 
I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del 
progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 24, comma 2 e 25 comma 1, lettera d), 


debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa. 


Ai sensi del comma 16, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modifiche e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno devono essere inviate 
informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ECU 
dell’anno precedente e concernenti: 


1. l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione; 
2. l'importo di aggiudicazione; 

3. le procedure di aggiudicazione; 

4. la data di ultimazione dei lavori; 


5. il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti. 
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8. L’invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del termine indicato al punto 
1, esclusivamente avvalendosi dell’apposita modulistica, attualmente in via di 
predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 15 dicembre 1999. 


9 Nelle more della definizione dell’articolazione, sull’intero territorio nazionale, 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici — prevista e disciplinata dall’articolo 4, punto 10, 
lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni — 
tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai 
lavori di competenza delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e 
degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le 
modalità di cui al punto 8, alla Sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici. 


10  Conulteriori comunicazioni saranno resi noti: 


a.) gli indirizzi delle Sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici ai quali 
inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e 
comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano, 


b.) le modalità di invio «telematico» delle informazioni richieste all’entrata in funzione 
del «Sistema informativo» dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 


c.) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l’invio dagli atti 
regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive 
modificazioni; 


11 La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall’art. 29, comma 1 
lettera f - fer), della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, 
relativamente alla trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle 
sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti. 


12 Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le 
informazione di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è 
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 
milioni se sono forniti dati non veritieri. 


Roma, 19 ottobre 1999 


Il Presidente: GARRI 


99A10732 
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Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi 
relativi agli appalti di lavori pubblici 


Premesso che: 


- nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, l’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, 
dell’ Osservatorio dei lavori pubblici. 


- nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è 
riservata ulteriori comunicazioni in merito a: 


a) indirizzi delle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede 
presso le Regioni e le Province Autonome alle quali inviare le informazioni 
previste dal l’articolo 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni, concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e 
comunale; 


b) criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste; 


c) ulteriori informazioni e dati da inviare; 


l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con delibera di Consiglio 
del 9 Dicembre 1999, sono stati fissati i criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta dei 
dati previsti dall’articolo 4, commi 16, lett. a) e commi 17 e 18 e dall’articolo 24, comma 2, 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e le relative modalità di invio. 
E’ stato altresì disposto di istituire presso l'Osservatorio una apposita banca dati per la 
raccolta delle informazioni anagrafiche relative a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano 
al processo di produzione di interventi pubblici: stazioni appaltanti, imprese appaltatrici, 
incaricati dei servizi tecnico/amministrativi. 

ln parilcolare: 

1. Le stazioni appaltanti nazionali aventi esclusivamente struttura centralizzata inviano le 

informazioni alla sezione centrale dell’Osservatorio. 


2. Le stazioni appaltanti lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, inviano le 
informazioni alla sezione regionale dell’Osservatorio competente per territorio. 


3. Qualora le stazioni appaltanti nazionali abbiano struttura organizzativa articolata anche su 
base locale, le informazioni sono inviate alla sezione centrale dell’Osservatorio 
direttamente, se relative agli appalti indetti dalla sede centrale, o alla sezione regionale 
competente per territorio, se relative agli appalti indetti dalle sedi locali. 


4. I responsabili delle Sovraintendenze per i beni ambientali e architettonici aventi sede nel 
capoluogo di regione inviano le informazioni relative ai lavori di propria competenza alla 
sezione centrale dell’Osservatorio per il tramite della competente sezione regionale. 


S. L’Autorità darà comunicazione della avvenuta costituzione di ciascuna sezione regionale 
avente sede presso la Regione o la Provincia Autonoma e del relativo indirizzo con avviso 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le informazioni sono trasmesse alle suddette 


sezioni regionali dell’Osservatorio decorsi quindici giorni dalla predetta data. 


Nelle more della costituzione delle sezioni regionali tutte le comunicazioni inerenti gli 
appalti sono dirette alla sezione centrale dell’Osservatorio. 
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6. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all’invio delle comunicazioni previste dall’articolo 4, commi 
17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - per i lavori di 
importo superiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti 
lavori pubblici, per appalti aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata 
successivamente alla data dell’1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o 
dell’invito; dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede 
allegate sub «A» e «B/1-6» e sub «C/1-3», alla presente comunicazione. 


7. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all’invio delle comunicazioni previste dall’articolo 24, 
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - per i lavori 
inferiori a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori 
pubblici, per appalti affidati a trattativa privata, successivamente alla data dell’1 gennaio 
2000, qualunque sia la data dell’invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la 
scheda allegata sub «D». 


8. Dalla data dell’1 gennaio 2001, sono tenute all’invio delle comunicazioni annuali - per i 
lavori di importo inferiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - previste al punto 7 
dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, tutte le 
stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati o affidati successivamente alla 
data dell’1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell’invito. Dette 
comunicazioni devono avvenire utilizzando la scheda allegata sub «E». 


9. Le comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche delle stazioni appaltanti, delle 
imprese appaltatrici nonché quelle relative agli incaricati dei servizi tecnico/amministrativi 
sono inviate dalle stazioni appaltanti ogniqualvolta specificamente richiesto nella 
compilazione delle schede di cui ai punti precedenti. Dette comunicazioni devono avvenire 
esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «C/1-3». 


10. Fuori dai casi di cui al precedente punto, dal 1 aprile 2000, sono comunque tenute all’invio 
di informazioni anagrafiche le stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno 
un lavoro nell’ultimo quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire 
esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «C/1». 


11 Dal 15 febbraio 2000 le schede di rilevazione dei dati, corredate da istruzioni per la 
compilazione, sono disponibili nel sito Internet dell’ Autorità, all’indirizzo: 


http://www. autoritalavoripubblici.it 


12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito Internet i modelli corrispondenti alle comunicazioni 
da inviare, li compilano e li trasmettono su supporto informatico (floppy disk) o tramite 
rete protetta della pubblica amministrazione. Fino all’entrata in funzione di un sistema di 
validazione dei dati informatici i modelli vengono anche stampati e sottoscritti e restano 
depositati nella sede dell’Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico. 
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13. Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti si comunicano gli indirizzi dell’ Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici: 


Via Virgilio Talli, 141 — 00139 —- ROMA 
Via di Ripetta, 246 — 00186 — ROMA (a partire dal 15 febbraio 2000) 


E-Mail: jjgarr@tin.it 


Roma, 15 dicembre 1999 


Il Presidente: GARRI 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA A 


(Denominazione dei lavori - Contenuto dei bandi e/o della trattativa privata e dei verbali di 
gara o affidamento-Elenco dei soggetti partecipanti o invitati - Importo di aggiudicazione o 
affidamento-Nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario - Nominativo del progettista) 


SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


CIT TIITI TTI 


1. Anagrafico — Denominazione Laveri 


1.1 Stazione appaltante 


Denominazione)... ia ad LL aaa 
Codice stazione appaltante ..............i iaia CTLTL TI] Cfr. Tab. 1A 
Codice fiscale urea DER DE DE EEE DERE] 
La stazione Appaltante agisce per conto di altro SOggetto? ....................iririireriie SIE No[] 
Online CTTTT] Cfr. Tab. 1A 
1.2 Oggetto dell’appalto 
1.3 Programmazione GELBCECEERECC E lara Cod. 
1.4 Strumento di Programmazione [TTTTTTITTTT TT]. Cfr. Tab. 2 
1.5 Intervento CREREELIECSE i alazadle Cfr. Tab. 3 
Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare: ..........................rie eee rien 
Lotto... aaa Leu an n 
1.6 Categoria e tipologia di intervento CTTTTTTTTITTT].. Cfr. Tab. 4 
1.7 Localizzazione dell’intervento CHOSEBecEecr ss Cod. Istat 
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1.8 Responsabile del procedimento 
Nome del responsabile del procedimento: .................. iene nie 
Codice fiscale 


Codice anagrafico del responsabile del procedimento [_{] cfr. Tab. 1 C 
Cadice anagrafico del responsabile dei lavori [_T_] cfr. Tab. IC 


1.9 Progetto a base di gara 


Preliminare... legali eil iesonaa lie ablulaizialae Dl 

Definitivo ac iii le Ia bea Ai RI ea Dl 

ESCCUMIVO ct AAA Rai a DO] 
1.10 Oggetto della prestazione progettuale 

Progettazione di opera 0 lavoro.......................-........cccrrerrirreree re rerievisereviere nie sie reeseesecie iii ninneeneeeecenizionieniecieenicioni Ol 

Perizia per MaANUutenzione: .. ai iaia CD 


E’ stata designata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche .....................sscsrerrrrririseericioeionererenzeonie ne anime ceseece nie nirienionerezionenieniee 


Denominazione dei soggetto affidatario del servizio di progettazione 


(SSTTTITITYISISIISTOSITI FITTE ZITISTTTRI PITT RI TTI TITO SIITI RSI SISI FICFICICI VISITI TITITTISECICITISIS SITI ST CITR VICO SITI TE CITA CI IIC IIS IIIICI II CRI CIT OI CI TI TITTI III ICI TI TI CITATI TIT 


Codice fiscale 


Codice anagrafico dell’affidatario del servizio di progettazione [TT] cfr. Tab. 1 C 


Denominazione del soggetto affidatario del piano di sicurezza 


vararierizenpaganessertasipueonezi sarto rs s00ersesa ce rascceaseeraee sese eresione 


VOVIVITITTIS TIPO ISIS TTI SSIS RITI TIT STITI OSS ISS VI IIS ICI SI SOFICO STI FIS PI CI VISIT TIT EVE SITE TT RECITICTYSISE TIE REICIIIZICESISITTETPITIIT VISITI TIRI ASI SCIIICI TRISTI TITTI ISO IZITI CITI 


Codice.fiscale: ;i...i nai ea COD OON ONTO 
Codice anagrafico dell’affidatario del piano di sicurezza {_[_] cfr. Tab. 1 C 


Importo dell'incarico 


i 


E Lurcrrerizierieenioneenioneneo Larter lina 

Modalità di selezione 
Conferma di incarico affidato prima dell'entrata in vigore delia legge. n.109/94 
Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti 


Pubblicazione di apposito autonomo bando di gara 


Data pubblicazione bando .............tircrrnerrirreeenreresieninzinzinee nere cre ceni ere iarezzereceonione CUOCO CLLIO 
Data di affidamento incarico esterno ...........................nrrririiiieze cri eiiricie cenere nie cieiecienieneso COOCOCLC0O0O 
Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna) ...................... rire SOOOOdOO 


Data consegna del progetto (in caso di progettazione esterna) 


seisassereraosiorereceerereosIzionesasesconeces 


Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante 
Costo della progettazione: 


Conan anedetiana) Liscia ian 


2. Dati relativi al progetto approvato 


2.1 Dimensionamento dell’intervento 


Indicare la dimensione dell'intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la 


uno o più dei seguenti parametri ove applicabili 


Mi Mq 


SIE peSS 
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Me ar - Kw 

Frigo calorie Portata Mc/Hore 
N. elementi N. utenti 

N. posti a sedere N. aule 

N. posti letto N. posti auto 
Altro Specificare 


2.2 Finanziamento - Fondi / leggi speciali che hanno finanziato l’opera nel suo complesso 


Finanziamento 
(Cfr. Tab. 6) 


Importo 


Totale finanziamento 


2.3 Quadro economico iniziale dell’intervento 
a) Importo esecuzione delle lavorazioni 


e ai 
Amis SEAN 
4como RI 
Totale Î [ | 


Led 


c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 


iii 
c1) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall’appalto 
Alf sceameni ile |__| 
prev SR SA 
c5) Acquisizione aree o immobili ge 


c6) Accantonamento di cui all’ Art.26 c.4 
legge n° 109/94 


11 
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©7) Spese tecniche relative a: progettazione, 
alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori 
ed al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipe 


supporto 
giudicatrici 


c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche 

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 


3. Procedura di Selezione — Aggiudicazione 


3.1 Sistema di realizzazione 


Contratto: d'appalto... lia alla iaai Enna ana na 
Su progetto esecitivo;. union la Lala ia IR i ai ) 
Su:progetto definitivo... aa iii DO 


Contratto di concessione 


Lavori in economia 


Cottimo:;.....- agree ia lc Rae arabi DL] 
‘Amministrazione: diretta gcc EA O RI IRR Alia OA 
3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo i 
ASCOTPO RI ARR RR ARR la D 
Amisura:i. torre Alan anidro aiian A 
A:C0fpo.€ MISÙra..c RI A A CL] 
3.3 Procedura di scelta concorrente 
Pubblico incanto....................... RETI REI I RIRS ARTO RICER O LR IO IO RI Ci 


Licitàzione privata... lan IR ORE ara ae O 
Licitazione privata semplificata.........................urrrccerreieneeeere rie ieeniezieeecesieeenesieeinieiene resine eee reionizieinia rie sineroneneeneanionenzione O 
APPAÎTO CONCOLSO...........,.,.ercrcrrcrerrreriieserierereearereee rione seeseriezenzeneene SR IR EI (nn) 
Trattativa privata. puusa tal ell anale ara ai ae O 


(la procedura della modalità di affidamento a trattativa privata deve essere corredata della 
documentazione giustificativa circa le motivazioni di scelta) 


3.4 Bando di gara 
Categorie ed importi 


Cfr. Tab. 5 € L incidenza % 


mano d’opera 


I I © O I I 


Ladd 
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CV O O I 


Categorie scorporabili o subappaltabili 


ne n a Ì | 


Codice categoria LI 
Codice categoria LL 


Codice categoria LI | 
Codice categoria LI] 
Codice categoria 


Modalità della pubblicità 
Albo Pretorio... clic 
Gazzetta Ufficiale Comunità Europea — GUCE....... 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana — GURI ..............rrrriirrrrre nie nieizinieeo 
Bollettino Ufficiale Regionale............................riierie rice reeinieeerieveniee see nizcreree 


LI 
i 
sen 
n 
LI 


Quotidiani nazionali ............... rire riie e rie rei eiei cene eee rei eeereneni 

Quotidiani regionali ........................rrrererirerze nere reiecerereeieee eric ETRO A AROEERCR INI 

Quotidiani provinciali.................... ere iene Dici lie 

Internet (specificare:indifiz2o).......iil elica aaa ea 

E’ stata utilizzata la procedura accelerata per ragioni di urgenza ........... Lui ie SO NOT] 

E° stata effettuata la preinformazione .................... eee Sl NOT] 

E’ stato utilizzato il termine ridotto con avviso di preinformazione ......... ui SQ NOC] 
Offerta 

Data entro cui le imprese dovevano presentare richiesta di invito o presentare offerta 


(nel caso di licitazione privata) ....................... rr reeziare ce reieriererezio ezine zione UOVOISCCTÀ 
Data di invito delle imprese Selezionate ......................accecorrereerneeecinee renze rie zzareezeeeiinenieneneo [LMLIMLELID] 
Data di consegna delle Offerte .................................svrrecririreieizere esere ee ezezici ene eieeenez cinese CIMIDCOLII] 


Gara 


N. imprese richiedenti:......................0. 


Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso 


Esclusione offerte anomale: automatica... 


per insufficienti giustificazioni 


Offerta di Massimo ribasso: ......... ieri erre eric rei vreiieziinieinee _ 3_% 
Offerta di minimo ribasso:...............ireeieiireiieerereeeiceeeieireererie reni ei nce cee zie nieneeo ___o__ % 
Valore soglia anomalia: ..................... rire __ r__% 
N. offerte = soglia anomalia: ............... cirie ieri rivi zii ceeieiiiie rece ineeeiieeniore ___ 
Valore del ribasso di aggiudicazione. : : ar Mu ato % 
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Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 


Esclusione per insufficienti giustificazioni ........................... rien n. 
Contenzioso in fase di gara (art. 31-bîSs, C.2) ........u ei SC] NO] 
Motivazioni........................ CIT] Cfr Tab.7 
Data verbale di aggiudicazione ................... e rrerrerirerrieere ieri iene rire neeeizeeiieeezinenee UODOCDOL00D 
Aggiudicatario o affidatario 
Denominazione dell’aggiudicatario o affidatario .................. ire rinie irene ieri ee ricorre cevencicrerenerizerenea 
Codice fiscale dell’aggiudicatario o affidatario ............................ CLOCOOCCCCDOCCZO 
Codice anagrafico dell’aggiudicatario o dell’affidatario .......................rrriieeee CT_L] Cfr Tab.1B 
L’aggiudicatario ha chiesto, in fase di offerta, di subappaltare parte dei lavori?.........................., SCO NO] 
DATIRELATIVI AL COMPILATORE n.04 


{Responsabile del procedimento) 
NOME — — —  — _  fognoMme 


DATA _—  —  — © ________m_wFIRMA 


14 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA BI 


(Inizio lavori) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


CI UNTIL 


1. Adempimenti successivi all’aggiudicazione 


1.1 Atto di approvazione verbale di gara (Ove previsto):............. data EVCOMITTID] 
1.2-PubbHena Sito: Pardini SO NOT 
Pubblicazione: 
elenco invitati...........................e O 
elenco partecipanti ............. Voli O 
VINCÎtOLE...............cssrcsrrerrreceesrvenizezionee O 
altro. liana O specificare: 
Modalità della pubblicità: Albo Pretorio data TUT WMTTTO 
Gazzetta Ufficiale Comunità Europea — GUCE .............. data[ TTM TLLL] 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana. — GURI ............. data TVCTI T.LI] 
Bollettino Ufficiale Regionale ............................... ur data TY TYCO] 
Quotidiani nazionali....................... rire irene iiezicneee Î: t 
Quotidiani regionali ........................rrrrriereree rire einen dille 
Quotidiani provinciali .................... rire iieeriee zione Miscela 


Internet (specificare indirizzo) 


sarIsGeRenenereone0e::ennicee:: 000000000 r00000e0e sco stocarenrsozIveresesece0sconea 


L:3:Datastipula:contratto dll aaa CITATI) 
1.4 Data esecutività contratto (Ove prevista).............................rricezenee CTMIMTLIL] 


1.5 Importo cauzione definitiva = €.......................... 0 L 


deere ii roi ene reo 


1.6 Eventuali anticipazioni Calata a ai Looraghoa RITI 
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2. Ufficio della direzione dei lavori 


2.1 Data di costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori: ......................... LION C0DCO 
2.2 Personale addetto: n... 
2.3 Il direttore lavori ed il progettista sono la stessa persona? ............................. Sì C]........ No[] 
2.4 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d’opera ? Sì [C]......... No[] 
Denominazione affidatario della sicurezza in corsod’opera:.................... Lc ieiiiierie ri iiiirie ie nienere nice 
Codice fiscale deil’affidatario della sicurezza in corso d'opera ............. (OO OLO OOCCO ODDO 
EE EIA IT AIOIOR Codice anagrafico [XJ] cfr. Tab. 1 C 
2.5 Importo dell’incarico: Cota de ea Liana 
2.6 Modalità di selezione 
Conferma di incarico affidato prima dell’entrata in vigore della L. n.109/94.................rrrrrrrerrerzirerie renze: O 
Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti............... e rrrrrrrrrrerreerrerierisieereeririonenezenieni O 
Pubblicazione di apposito autonomo bando di gara ........................ririririirerrereerizezeee siero rece ere siee nerina ierizicreneeo DU 
Data pubblicazione bando relativo ...................L.rririrrrericeieveneeerevericeene ieri riezizieiee CU OCCOO 
2.7 Data di affidamento incarico esterno ...................................iiiine CLIMA TLMTIOD 
2.8 Costo della direzione lavori © € .............. i Linea 


das cosee:: (een niaseo4:io10000t00000000840040 


Codice anagrafico FTT) cfr Tab. 1C 
(al e e] 


3. Termini esecuzione - Inizio lavori 


3.1 Data del verbale consegna dei lavori: ..................uur iaia CEMTMTTID] 


3.2 Consegna sotto riserva di legge : ....................... rire nerina Si[usss No[_] 
Scioglimento di consegna SOtto riSErva:........................srrrririrrierieereee rive ienie ee see eireericiceineenee CONSONO OCO 
3.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori: ....................urin CAM TMT 


DATI RELATIVI AL COMPILATORE 
{Responsabile Hel procedimento) 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA 


eat a 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA B2 


(Stati di avanzamento lavori) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


[III TIKI TTI- 


1. Sospensioni dei lavori 


1.1 Sospensioni per: Evento di causa maggiore DE ae 
Indisponibilità luoghi BB: ea 
Varianti PE aa 
Interferenze cantieri 4 SOR A E 
Intervento Autorità giudiziaria [1 ARR RI ENI 
Altro (specificare) î Lei a 
ELL 
2. Ripresa dei lavori 
2. Dal dini siluri [RO 007, 0 OS A DO 
2.2 Nuovo termine di ultimazione ................. rire ieri rrereziezineeo CCMLITDI 
3. Subappalti 
3.1 Sono stati autorizzati subappalti? Sì]... No[] 
Numero subappalti autorizzati: .............. ui 
Importo singolo subappalto autorizzato: ' 
ER O RN IRFRIE PISO T RAI CORTI CENE IO O RISE Collalto 


Lavorazioni subappalt..ie: 
Anagrafica ditte su dappaltatrici: 
Codice fiscale della ditta subappaltatrice ; CODOCOCITODOCICO 
Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici {{]_] cfr. Tab. 1B 
Tipologia di lavoro {[TT_] cfr. Tab. 8 


«= 
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Codice fiscale della ditta subappaltatrice ; CID CODCTTLOCOCTTTITO 


Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici TT_] cfr. Tab 1B 
Tipologia di lavoro [T_{_] cfr. Tab. 8 


Codice fiscale della ditta subappaltatrice ; (ITO] ATTO CT COCCO 
Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici {-J] cfr. Tab 1B 


Tipologia di lavoro {T_]] cfr. Tab. 8 


4. Stato di avanzamento lavori 


4.1 Posizione contributiva / assicurativa dell’impresa aggiudicataria o affidataria: 


TOI RR RIA TTTICCO 
Codite INADL:ci reina lie ali deri COCCO 
todice CasssEdile.c rutelli COCOCCCCO 

4.2 Modalità di pagamento del corrispettivo CIT] (Cfr Tab. codici) 


4.3 Stato di avanzamento ......... ie 3 PRERARINORE VTETCA data... MM LMLT LI] 


Corleto Gatti luana 

4.5 Mandato di pagamento riferito al precedente SAL n................... data EVITO 
(RR OO Luria 

Eventuali interessi legali moratori .................uurn Cornia Lilia dai 
4.6 Sono stati sottoscritti verbali di accordo bonario (art.31 bis 0.1) ............... SI Lane FINO 
Data:di SottoscHizione ini LOCOCTCII 
Oneri derivanti... inn Clsiniangiaaliza Lina 
Eventuali Interessi legali... Eire Lira diagonale 


S. Proroghe 
5.1 Maggior termine esecuzione lavori................. Cilento data” TVTICLTD] 


DATI RELATIVI AL .COMPILATORE 
(Responsabile del:procedimenté). 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA 


Ra 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA B3 


(Varianti) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


LI WATT TUTI 


1. Varianti 

1.1In aumento i; Importo CL Dili cia 
1.2 In diminuzione CU] Importo Crollo | PRETE RO 
1.3 Maggior termine esecuzione lavori....................... ocean 
1.4 Causale: L 109/95, art. 25 

c.l/a DI ù 

c.1/b [n 

c.1/b bis DI 

c. 1/c O 

c.l/d mM 

c.3 (secondo periodo) O 

altro:(specificare) carina ihdia a A  RRa 
1.5 Rientranti nel quinto d’Obbligo : ...............rirrrriceriere rie eervenieeeieneionieo DISSI. [NO 
1.6 Risoluzione del CONtratto ....................... GiSiasagina data CIMIICETI] 


1.7 Nuovo quadro economico a seguito della variante 
a) Importo esecuzione delle lavorazioni 


Totale 


cui ai 
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b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 


O VI 
Amis cialis 


c1) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall’appalto 
c2) Rilievi accertamenti e indagini 


06) Accantona 
[legge n° 109/94 
€7) Spese tecniche relative a: progettazione, 
alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori 
ed al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 
c8) Spese per attività di consulenza o di 
supporto 
c9) Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche 
cl 1) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi spe 


DATERELATIVIAL GOMPILATORE: 
(Responsabiledeli Procedimento). 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA 


N.B. - LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 
NEI CASI DI VARIANTI DERIVANTI DA ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO 


— 20 — 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA B4 


(Ultimazione dei lavori) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


OOO dI. 


1. Collaudo statico 


1.1 Collaudatore: .......................rrirririrrierisiceieisioriizioniionioneo [JInterno..................... [] Esterno 
1.2 Commissione: .........................rereziree cieco [U] Interna...................... [CU] Esterna 
Denominazione collaudatore/i:.................rrirrrcrrrererer cere rreniee nie nie ieri rianizi rene eni rereniniveivieeri cenni i eee ezine ei ere zinninne 


Codice fiscale del Collaudatore CT] OCO CLOCCO 

Codice fiscale del Collaudatore FTEDOCODOCCCOOCOCOO 
Codice fiscale del Collaudatore CODOODOCCREDO COCO 
PESSSNETO Pas rr £. ML 10 

Logico dnagralito |_J I}. 1av. 1 

Codice anagrafico CT_[_] cfr. Tab. 1 C 

Codice anagrafico [_T]T] cfr. Tab. 1C 


1.3 Data collaudo: :..............Lrrirereererezieeie rien CIMTHILIT] 
1.4 Data nomina collaudatore / commissione di collaudo: ............................ [NE 0, 
1.5 Esito collaudo: [UU Positivo ................. [_] Negativo 


2. Ultimazione lavori 


2.1 Certificato ultimazione lavori ..................\ eee data TV TMLLD] 


3. Termini effettivi di esecuzione 
3.1 Risoluzione bonaria ed anticipata del contratto 


i 
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Data risoluzione: ille alain COCOOCON 


3.2 Risoluzione anticipata facoltativa della stazione appaltante con pagamento mancato utile: 


Data risoluzione: infuria era COC TDO 


3.3 Nuovo termine finale contrattuale a seguito delibere dell’Ente (în giorni):............ 


3.4 Data effettiva fine lavori (come da certificato di ultimazione): ............... CIMTLMTTIID] 


DATI RELATIVI AL COMPILATORE 
(Responsabile del procellimento). 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA 


3300 
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diete E tti. ‘i i‘ iii ini ii 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA BS 


(Collaudo tecnico-amministrativo) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


1. Collaudo 


KiColiidbi areale Regolare esecuzione [_] 
1.2 In corso d’opera ................... SIR eeieiilberao NOL[] 


1.3 Termine massimo contrattualmente previsto per redigere certificato di collaudo o regolare 
esecuzione 


1.4 Data nomina collaudatore/commissione di collaudo ....t.................u N I 


VIVITITELISI COSTI SITI CITI TITTI CITI SITTISIZITIICI TI III TIA III IIVIZI VII SITI TIZI VISI II TTI ZIA TESI TITTI TIT I ZI E I II 
ITITIIITE III TITTI ST VITITITETI VITI TZIZI VITI IS SI CITI SITE TITTI VI CITI TASTE SISI TITTI CITE TI OSTETITST TSI III ST TIRATI E SIE TIT TI LL 


IPPRTTETT PITT FITTE TIT TITTI TIVI CITI CIT TIT CIT ZI ZI CITI I IIC III NI III II ATTI ZI TITTI TROIE TECO OOO 


Codice fiscale del Collaudatore CID] COCO COTTO TIOOIOIOIOI 
Codice fiscale del Collaudatore CDTI CATTDIOTTTCOICLTTD] 


Codice fiscale del Collaudatore OM CCD CTTODOTTTO] 
Codice anagrafico [[]_T_] cfr. Tab. 1 C 


Codice anagrafico [T_T] cfr. Tab. 1 C 
Codice anagrafico [{_{T] cfr. Tab. 1C 


1.5 Data inizio operazioni ...................irriririeiririe ceri ireeienezeneieneezeneo AT CCLID] 


1.6 Numero visite collaudo 


CTXXIZITTTTTTTITTAZTKITE TIT VI IAZIXIZITIT TTI TT FITTI ZITTI TTT TEA ZA TTT ICI ZAZIZIZZAI 


1.7 Data Ultima ViSÌta .......vcu ricreca COCO 


1.8 Data redazione certificato di collaudo/regolare esecuzione....................., [TUWTMTITD] 
NUME: ciare Crolla Larciano 
1.91 


Importo eventuale esito prima della fine dei lavori 


sonvasevcenzesaceecieeioneeneee Br ossresssenseonerevonesavesese 


CEE GA 
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1.11 Eventuale riserva impresa al collaudo (importo): ......... Ciani Litas ile: 


2. Quadro economico a consuntivo 


a) Importo esecuzione delle lavorazioni 


MERE FESTE SE ICE 
a aa 
Totale 
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 
EOS: RESI CIRIE EI 


c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
| : | € Î L. 
cl) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall'appalto 

c2) Rilievi accertamenti e indagini 


c3) Allacciamenti a pubblici servizi 


c4) Imprevisti 


c$S) Acquisizione aree o immobili 


c7) Spese tecniche relative a; 
progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 


supporto 


c9) Eventuali spese per commissioni 

giudicatrici 

c10) Spese per pubblicità e, ove 
revisto, per opere artistiche 


15-12-1999 


3. Infortuni 
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c11) Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 


3.2 Con postumi permanenti:...................... einer e eininininiee 
3.3 Mortali: ......... reina 


NOME 


DATI:RELATIVI AL:GOMPILATORE 


COGNOME 


25 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA B6 


(Importo finale) 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


1. Conto finale 
| iDaiozi RARI RR ATTO QOGOTTO 
1.Importo finale COMPLESSIVO... iii Cibi | ERRORE TORA 
1.2 Importo dovuto a saldo ....................... i Eluana boca 
2. Riserve: 
2.1 Formalizzazione di riserve dal registro di contabilità: 
NUMEeroi.cini iena Cicalina Ersilia 
2.2 Definite in via bonaria (31 bis) 
Numero: sisi ao € ace Loccaniaihanali 
Data raggiungimento importo 10% in corso d’Opera................uiiiiiiiii UICOCCITI 
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-DbÎS..................u rire QOC0DO0000 
Importo proposto dalla stazione appaltante.........................iine Enio onilana Lion 
Importo eventuale definizione..................... iii E renano eee Locarno 
2.3 Definite in via amministrativa 
MUMErd:inil re lena iti east Earn na 
Importo eventuale esito prima della fine dei lavoti...................un Close RR 
2.4 Definite in via arbitrale 
Numerò: carie Calearo 
Importo eventuale esito prima della fine dei lavori..........................01. Cocco Limana ngi 
2.5 Definite in via giudiziale 
numero? ehe riali Crane Licia ahi 


N: geo 
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Importo eventuale esito prima della fine dei lavori................... Etra usi Dica 
3. Rescissione contrattuale in danno impresa 
Csi [JNO 
3.1 Tipo di rescissione 

Rescissione per: rode: leda SD 
Rescissione per grave negligenza.........................crrrrrerriniereeeezionieererzee eee nere nine een renieniziziraioneniesizeniee zone n 
Rescissione per contravvenzione obblighi .................................rii iii iii [nai 
Rescissione per ritardo negligente............................. rire erre) O 
Altro: specificare... ile ali delia O 
32 Daarescissione liu ili CETEIMELTTÀI 
Incamerata:polizza: ille ear araa EB odusag CINO 
Eventuale risarcimento ulteriore: .....................ie iii Gessi UNO 
Pende:siidRib lla ale [DS ani ONO 
Tipo di giudizio: (491 (1,1 NOI PRC SI ORE TRORI CRCR RERIOTO NIRO ordinario[_] 
Data inizio 0 srrarrerieeerenenionezenzeneeneò OOO CT] 
Data definizione eventuale: postivi negativo[_] 
Esito per stazione (eventuale): pos] negativo[_] 


NOME 


DATA 


DATI:RELATIVI AL COMPILATORE 
{Réesponsabile.del procedimento). 
COGNOME 


FIRMA 


Mg pe 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA CI 


(Anagrafica stazioni appaltanti) 


Denominazione 
Natura:giùridica;;ia sigari orale dada aaa 
Codicefiscalerzi lla ela ea CODCCOoLCLOCOOCC CO 
Iscrizione Camera Commercio n° .................... del OMTYCITTT provincia CTTU] cod. ISTAT......... 
Indifizzo..ali alal rali Capi. nia Alleati 
Città, Provincia [TTT ] cod. ISTAT........... Nazione [TI I I ]cfr. Tab.9 
Telefono CELTI] CIT OLCECO CO] - Fax AOG  OON OOO O]... 


VIPER TE PIPP PPP PIP TITTI ICI O TI LITETITEETITIIZIT TITTI TICA TZ IT IITIZIZITTIIATI 


Referente cecleiindiialaaeiala 


Nome e Cognome 


SEALIUPLLAITI ANALI OLONA PESONI LA CCIAA IAA CTR COLA IC CLAN e PA PIL TONO LA CUL Ido hasta Vea LA nTaggdioaerea ne nt Guess erizasdazec ces sesosece vecconssosarenenere 


Cesa ila COCCO COCO OCZIO] 
Indirizzo 
Città, Provincia [TTT] ]cod. ISTAT........... Nazione [_{ I I ]ofr. Tab.9 

Telefono COD] CONI CTTT DCO - FXOOO COD OOCCO O]... 


CITI TITTI TT SITI SISI STI TIT INTESI TEST ISIS TI (ITS TITTI TTSTE SCOTTI TIETTIPITTIRIFIFITITI TI TE TICE ICI TIA CI COLEI CIC SICIAII TA ASIA TI SII TIA TT SII CII TAI III IAA III ALA 


DATI RELATIVIAL'COMPILATORE 
Responsabile del:procédimento) 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA, 


ig 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


OSSERVATORIO 


SCHEDA C2 


(Anagrafica aggiudicatari e/o affidatari) 


Codice di riferimento anagrafica aggiudicatario e/o affidatario 


Progressivo N° [_{] 


Codice univoco di individuazione dell’intervento (a cura 


Denominazione .............vvrrrrrerieeee 


Natura giuridica... ieri ella ee 
Codice fiscale clelia asa COOCCOCOCOOOCd00O 
Registro dite Riolo UCOOCOOCOOO0 
Iscrizione Camera Commercio n° .................... dell TDITTYOLT TO] provincia T_T] cod. ISTAT......... 
Indirizzo... darai na Capi. aaaeior ilani 
Città, Provincia [T_ET ]cod. ISTAT........... Nazione[ TI T_]ofr. Tab.9 
Telefon TT OOO CO LODO - Fax DOO OOO OCO OO... nine 
E-mail... A OR Re lira 
Rappresentante legale 
Nome e:Cognome-.;.... iaia LOL LEA Re ego aa 
Codice fiscale ail COOCCO COCCO OC] 
Indirizzo. isolana e era rei Cap sins lea 
Città, Provincia [TTT ]cod. ISTAT........... Nazione[ TI ]_] ]cfr. Tab.9 
Telefon TOCCO CCCCH OO) - Fax CCDICOOO OOO... ine 
E-mail 


NOME 


IIVSITITICITISIS VICI TIE CE TFIITITITIZI SITI TOSI SITTS FTT CII SISI TIPI SIE TRES CSIS TIC VITO TIPI TIZICI CISTI ZITTI II IE A III VISSE TIZI III 


Data ultimo aggiornamento 


‘DATI RELATIVI AL COMPILATORE 
«(Responsabile dél:procedimento) 


COGNOME 


DATA FIRMA, 


90 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


SCHEDA C3 


(Anagrafica professionisti) 


Codice di riferimento anagrafica dei professionisti 


Codice univoco di individuazione dell'intervento 
{a cura dell’ Autorità o della stazione appaltante) 


Progressivo N° [_{] 


Ragione sociale ............................. 


Codice fiscale... lario linda UCULOOCCC CO CONO 
Iscrizione Camera Commercio n° .................... del TITITYODITTO provincia TTD cod. ISTATI........ 
INGIFIZZO::i a a RI Caprini lie aaa 
Città, Provincia {TIT T-]cod. ISTAT........... Nazione [T.T-T_]efr. Tab.9 

Telefono CED COCO CCCOCO CO -FxCOOO COCCO OOCOGO ne 
E-mail , 


CITI TITTI ITS SIIT SISSI ISIS SITISIISISI SIIT ITS TI TITT STAI TIT VEZIT SVI TITETTZEE CITI IVI TTI TITSY ECC ICE TIC ITISI TIFO FIT ITETICIE TI TETOOTO 


Codice fiscale initial ll nani CODCOOdCOCCOOCLOCO 
Quailifica.......... 

INDIrizzo: vinci aaa aaa Capisci li olona ale 

Città, Provincia { TT] [_]cod. ISTAT........... Nazione[_[ I _I_]cfr. Tab.9 

Telefono CCDICTO CONO CO- Fx DOODOCD OOO NO] DID]. neo 

E-mail; iaia ala alia 

Iscrizione albo professionale n° .................... del TTYCONCICIOI provincia CIT] cod. ISTAT............ 

Iscrizione elenco collaudatori 

Ministero LL.PP. {] Regione/Prov. Autonoma [] 


Altro (periodo transitorio) [] specificare 


POPEETEETECO SS SISI CISTITE SASII RIT CATITZI TIT III IA CIC II CATIA IIIA ZIA TATA TINI IA I RIA AZI ZITTI TRI TRI TIRI CI CIZAZIZI 


DATI RELATIVI AL:GOMPILATORE 
‘(Responsabile del procedimento) 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA, 


= 3) 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


_——— € 


SCHEDA D 


(Comunicazione ai sensi dell’art.24,comma 2) 


SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


DITIIITETIITTTI1T]. 


1. Stazione appaltante 


Denominazione: ...;.u rail ea 
Codice stazione appaltante ..................... riviera CITI] Cfr. Tab. 1A 
Codice:fiscale: i). aio seal COOCOCOOdOdcCOcoO OC 
La stazione appaltante agisce per conto di altro SOggetto? ..................rrrrreririe rice rereerienene Siflssczgoa No[] 
Quale... iui CTTTLTI] Cfr Tab. 1A 
1.1 Oggetto dell’affidamento 
1.2 Programmazione LELELELCECELIE Tsao Cod. 
1.3 Strumento di programmazione [TTTTTTTTTTIT]- io Cfr. Tab. 2 
1.4 Intervento EECEeEcEEcEE mn aa Cfr. Tab. 3 
Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare: ............... rie eciieeere riore cei 
Lotto}: aaa illa n 
1.5 Categoria e tipologia di intervento FRECEELEGELE]RS:as Cfr. Tab. 4 
1.6 Localizzazione dell’intervento CL TTTTTT TT]. Cod. Istat 
1.7 Responsabile del procedimento 
Nome del responsabile del procedimento: ............. ieri eccezione ninna 
Codice fiscale iui aaa COOCCOOdOOO OC 
Svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori?.................eiriinrre Si[lsscsc nali Ne[D] 


ed Ari 
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— ——__—_—__________—_——___ _ _______—_—_—=——-—— —r—_—o— —*rrrrrrrrrrrcrcr=—rrxrcrcrrcrr=cxtrrtT__--= = 


Codice anagrafico del responsabile del procedimento CT] cfr. Tab. 1 C 
Codice anagrafico del responsabile dei iavori CT] cfr. Tab. 1 C 


1.8 Livello di progettazione 
Preliminare 


UIGTALENE PARI A RA TINA PACI DALILA BILAL cad een mea tan PRESTO Neo PALLI I IIa ueea (LILLO TITO rari t ene ras dasarenta nanna va naarita sera dire conires ore. e isasegiosecienenea 


Definitivo .... 


Esecutivo..... 


1.9 Oggetto della prestazione progettuale 
Progettazione di opera o lavoro...... O 


Perizia per manutenzione .....................,....1 nali ETRO ORIENTANDO VERNE T a RI ERO O 
E' stata designata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche ................ iii ei cieco SIC]. No[] 
Denominazione del soggetto affidatario del servizio di progettazione 


rsrercoricssze se: sseregeerese:is ria genero sisanicaniore»szennengerese 


IERPPFELITISIVEVITITITISII TY TIVI TRTITIZISIT YI TITTI CI CITTA CICI VITI TITO LESCI SITO FICITRISITETTII TIZI CI FITI FIA SIZZACI CI CITICRTIAITIIIICATTACIZI TIA TICIIA FICA III IC CALICI III CICITIICTICI 


MIrervariziaaioni adece ere pa a (I LATI ATe ne 10 LICIA FILTER ERen A nen ione rea a rotto pere In ianeaziones io onenro0vesiorieioIoeoniq:iore rece rateniceze cenere nego oniccanioses?serconioioeioeee 


Codice fiscale: uil LAI earn CCOOLOCC”LOCLTTO 
Codice anagrafico dell’affidatario della sicurezza [{_] cfr. Tab. 1 C 
Importo dell'incarico ................rie Circa agri Licia era nen 


Modalità di selezione 


Conferma di incarico affidato prima dell’entrata in vigore della 1. n.109/94 .... 
Selezione diretta della Stazione appaltante da curriculum 


Data pubblicazione bando relativo... ieri TOCDLCI0 
Data di affidamento incarico esterno .........u.iiiie Dalai COODOCCO 
Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna) ......... une COODOodoO 
Data consegna del progetto (in caso di progettazione Esterna) .....................iirriine TOCOo000O 
Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante ........................ rire QIUOOCC00o 

Costo della progettazione: Ela lla Locana agercatzal 


2. Dati relativi al progetto approvato 


2.1 Dimensionamento dell’opera mandata in gara 
Indicare la dimensione dell’intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la quantificazione 


uno o più dei seguenti parametri ove applicabili 


MI Mq 
Mc Kw 


Frigo calorie ; Portata Mc/Hore 

N. elementi N. utenti 

N. posti a sedere N. aule retro io 
N. posti letto N. posti auto 

Altro Specificare ar 


Vaio: o IO 
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2.2 Finanziamento - Fondi / leggi speciali che hanno finanziato l’opera nel suo complesso 
Finanziamento Importo 

EEE Ae 

IRE 

[-SC0REIEI ==. aa 

ii i a AED 

| Totale finanziamento | ‘| I 


2.3 Categorie ed importi 
mano d’opera 


prevalente 


Categorie di 3 

scorporabili o Cfr. Tab. 5 € L. Inci da () 

subappaltabili mano d’opera 
RENE Ar) 


[Codice categoria |MII | eZ 
[Codice categoia SU T_ T_T _ CT] 
[Codice categoria SUOI |_T__T____ 
[Codice categoria MU | T_T 
[Codice categoia SM ST 
[Codice categoria UTI | T_T TT 


2.4 Quadro economico iniziale dell’intervento 
a) Importo esecuzione delle lavorazioni 


ie cei elit sil so 
Ac AR OI] 
b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 


A misura 

A corpo 

In economia 
Totale 


c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 


cl) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall’appalto 
c2) Rilievi accertamenti e indagini 


c$) Acquisizione aree o immobili 

c6) Accantonamento di cui all’ art. 26 c.4 
legge 109/1994 

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, 
alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori 
ed al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 


ca A 
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c8) Spese per attività di consulenza o di 
supporto 


c9) Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 


c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche 


c11) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed altri 

i specialistici 


3. Procedura di Selezione — Affidamento 


3.1 Sistema di realizzazione 


Contratto:d'appalto.:: inni RA a OR O) 
SU: progetto ESECULtIvVO:.........iiaa iran O 
Su:progetto:defiNitivo si. ia iaia DL] 

Lavori in economia 
Cottimo;: tiene elia O) 
‘Amministrazione: difetta ii. ii lai O 


3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo 


AGONPO: ioni RIVA AIAR EVITA RIA A 
AMISUTE,: ilaele Li lia a IR O 
(Afcorpo'e misura. ioni Vi LL Lil alia lai O 


3.3 Procedura di affidamento dell’appalto 
Gara informale 


N. imprese offerenti:......... ii 


Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso 


Valore del ribasso di affidamento .................... rire rire irierizie rie secon einer nice ceieeezenenieio __r__% 
Data:di affidamento. lai COCLOOCTC]] 
Affidatario 

Denominazione dell’affidatario .......................rririierierirerreeneve sierra ice rire nie reo recinzione ceneri zie eenzion 
Codice fiscale dell’affidatario ............ iii COCO CCoHOMOOOOLOCO 
Codice anagrafico dell’affidatario ....................urrrrre rire arie OCD] Cfr. Tab. 1B 
L’affidatario ha chiesto, in fase di gara informale, di subappaltare parte dei lavori?.................... SO NOT 


DARI RELATIVIAL, COMPILATORE 
Responsabile del proceditnenta) 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA, 


N.8. - LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 
CIRCA LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO ALLA TRATTATIVA PRIVATA 


_ 34 
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 
OSSERVATORIO 


——T_— 


ELENCO ANNUALE DEI LAVORI SOTTO 150.000 EURO 
SCHEDA E 


Sezione A 


(Questa sezione deve essere compilata solo nel caso di lavori affidati a trattativa privata ed il cui 
affidamento e’ stato gia’comunicato mediante il modello “D” 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO NUMERO PROGRESSIVO DELL'INTERVENTO 


DA THAI TAO. 
1. Oggetto dell'affidamento 


MALBELIOLFZCAGI VOLO. IIC Ped e a LOSS T UTC INIL APA ZI AIA L Lasi a Lore rar anica L‘ezonaDariagaÎeriosacoseeo 0a nene1:: sosti so caee0eese:i:rsI0r0vsoscaseeneeizizee s13s0a00 sega gioneosezezesecesi 


COIISITTISTI TIZI TI TITISA TIVI TINEISTTITITI SIC SSIS VISO IT TI TI SIE FSSE SES TT SSIS III FI ITC FICA TI VITI TZ IX TITCI CITI CITI TITSII ZIA CITI IIZI SII ZA III CICIS ITA TI TICIZI CISA IE TRI TI CI FI CITI CA ICOITI 


1.P-Data:stipulacontratto ia nali TIT LITD] 
1.2 Data esecutività contratto (OVE prevista).......................rrrrereriricineireei ETTI] 
2. Ufficio della direzione dei lavori 
2.1 Data di costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori: ......................... UTITMTITTTI] 
2.2 Personale addetto: (ZE RE ER? 
2.3 Il direttore lavori ed il progettista sono la stessa persona? ................... n Si]... No[] 
2.4 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d’opera ? Sì []......... No[] 
Denominazione affidatario della sicurezza in corsod’opera:........................ ce erere rie eri re zie ienizinienie 
Codice fiscale dell’affidatario della sicurezza in corso d’opera ............. 
E RIO Codice anagrafico] ]_] cfr. Tab. 1 C 


Codice fiscale dell’affidetario del servizio di direzione lavori AO OTTO CIT 
Codice anagrafico {_{_{_] cfr. Tab. 1 C 


3. Termini esecuzione - Inizio lavori 


3.1 Data del verbale consegna dei lavori: ........................ rie CAXTIMILID 
3.2 Consegna sotto riserva di legge : ................. rire eee eee SìU(]...... No[_] 
Scioglimento di consegna SOtto rISErva;.................. rire nere ere eezieienezeeeeeeee ione nie nieoni 

3.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori: ...............uiinree TOO doD 
4. Proroghe : sono state concesse proroghe... Sì CU] No[_] 

4.1 Maggior termine esecuzione lavori ........... delle data TV_L}ITTLT] 
S. Conto finale 

SI. DI leali lac ela CDTI 


5.2 Quadro economico finale dell’intervento 
&) Importo esecuzione delle lavorazioni 


2 ge 
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n... r@@‘*.t-@@@@qittomccsmc@_1@___216<_TW=EU«A\A\UuutttT=-—————_—È.uk___—_—_——@——@@—@—@@@—@—@—@—@t1—l1l1.@rcosc-rrgi 


A corpo 

In economia 

Totale 

b) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza 


A misura 

A corpo 

In economia 

Totale 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 


c1) Lavori in economia, previsti in 
getto, ed esclusi dall’appalto 


c5) Acquisizione aree o immobili 
c6) Accantonamento di cui all’ art. 26 c.4 
legge 109/1994 


î H . gattaziona 
£7) Spese tecniche relative a: progettazione, 


alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori 
ed al coordinamento della sicurezza in fase 


di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 
c8) Spese per attività di consulenza o di 
supporto 


c9) Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche 

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico- 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi sp 


6. Ultimazione lavori 


‘6.1 Certificato ultimazione lavori ............u i E Ant data TM TMXTITD] 


7. Infortuni [Si CU] No 
TNUMEOS sai sestri (Ra ara lalui 
7.2 Con postumi permanenti: ............................. RO TONTO (A aa 


7.3 Mortali 
->Mottali; sous iaia lla anteligaa SETA Sos ale i pra 


‘DATI RELATIVI AL COMPILATORE 
{Responsabile del procedimento) 


NOME COGNOME 


DATA FIRMA 
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Sezione B 
Questa sezione deve essere compilata nel caso di lavori affidati con gara 


CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO 


CHITI TDUILITI- 


SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ 
NUMERO PROGRESSIVO DELL'INTERVENTO [_J_] 


1. Stazione appaltante 


Denominazione: :..:.. al Ras La LL at ana A A 
Codice stazione appaltante .... FORLI A n dii CLITICI Cfr. Tab.1A 
Codice fiscale ................... erre rire reeee eine venere nice «e OOGODOOOCOCI DOC TOO 
La Stazione appaltante agisce per conto di altro SOggetto? ................iiiirineine Sil]. No[] 

QUAle iii NI RO INI NA [TTT] Cfr. Tab. 1A 


PIPIRITERAROL BOLO L FOO FOT ED TANDO N TIA TATO na dee ci Pane nda PIV RO Len IenInonarazo ro paeazisazaraoreraocod rs careracezenaree sacanaene 00100040 34dea reco garanaarzanocanaressegnicaceesoneei 


CITI TITRES III TITTI IISIT IF TESI COTTI TE TVIT TIT CI TIVI IFICI VITI CITTA TICO CIT CITI TI TIT CITE ZECCA TTI TITTI 


1.2 Programmazione 


1.3 Strumento di Programmazione CILULITTTTTI DD. uuiiiie Cfr. Tab. 2 
14Intervento || = = = = [LIITITTITITIT 1... .. Cfr. Tab. 3 
Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare: ..... Dana nica 


Lotto: VENETA I AR seas rera rara n if 
1.5 Categoria e tipologia di intervento Cfr. Tab. 4 
1.6 Localizzazione dell'intervento = / /[TTITIT{{TTL{{TT]T]......... Cod, Istat 


1.7 Responsabile del procedimento 
Nome del responsabile del procedimento: ...................rreriirrerereereereieriveeeri ere ireeeierenize n nieiniveeze zio vrereeizienie 
Codice fISCAle ................irrrrrerrererereeree nere serie cenere “«QUOGOCOODOCLCOoOO CO 
Svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori? I eso No[] 
Codice anagrafico del responsabile del procedimento [TT] cft. Tab. 1 C 
Codice anagrafico del responsabile dei lavori [_] cfr. Tab. 1 C 


1.8 Oggetto della prestazione progettuale 
Denominazione del soggetto affidatario del servizio di progettazione 


NULESIGA TIVE ZIZIAnI PA DELA ALARE NOTI TI TI OLI TI POCO T TATO IO PA LONE LIT ATIONIO NINA POSI OIIOA POSINT TATA rete rp pa raae reo nee rene ionanestara 1OPFALAdIsadaneotearennereceosasaraneneesesenare8 


Codice fiscale [DU a O | GT | 
Codice anagrafico dell’affidatario del servizio di progettazione [TT] cfr. Tab. 1C 


Denominazione del soggetto affidatario del piano di sicurezza 


1eUDresÌerazaeeioneneeee: (000101000862 09101 00200000 t arteria aroerornensiozenareseiosion ie sraesionisenese 


Codice. fiscale... 

Codice anagrafico dell’affidatario della sicurezza [[T] cfr. Tab. 1 C 
Data di affidamento incarico esterno .................................nccirrrereriereererserieezienicieeniienienicnee COOCDOO0000 
Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna) .... ce FMC] 
Data consegna del progetto (in caso di progettazione esterna) ........ Igeniia TITTI 
Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante ...............................u rene UOSOOCLTOI 


2. Dati relativi al progetto approvato 


2.1 Dimensionamento dell’opera mandata in gara 


Indicare la dimensione dell'intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la quantificazione 
uno o più dei seguenti parametri ove applicabili 


MI Mq 
Mc Kw 
Frigo calorie Portata Mc/Hore 


———»—»————+—.-. — 
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N. elementi N. utenti 

N. posti a sedere N. aule 

N. posti letto N. posti auto 
Altro Specificare 


Finanziamento 
(Cfr. Tab. 6) 


mano d'opera 

E E 
prevalente 

Categorie 
scorporabili o 
subappaltabili ù 
| Codicecategoia | [CID | ______ 
_Codicecategoria | |[LL} | 
_Codicecategoria | LED | ______________ 
__Codicecategoia | CTD | _______ 
|__Codice categoria _| LT] 
2.4 Costo dell’intervento 


Importo dei lavori a base di gara € 
Totale somme a disposizione € 


incidenza % 


o d'osera 
mano d opera 


Cfr. Tab. 5 


3. Procedura di Selezione — Aggiudicazione 


3.1 Sistema di realizzazione 
Contratto d’appalfo:-......iun iaia anal gla la riaia 
Su progetto esecutivo 
Su progetto definitivo 
Lavori in economia 


3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo 
A corpo... 
A misura 


3.3 Procedura di scelta concorrente 
Pubblico-imncanto...ir lana lr a 
Licitazione privata ...................... 
Licitazione privata semplificata 
3.4 Bando di gara 


Categorie ed importi 


Cfr. Tab. 5 |€ 


Categorie sco! orabili o subappaltabili 
| | Cfr. Tab, 5 | Li: incidenza % 


[Codice categoia__| LITI | _______ a) 
[Codice categoria _ | TITTI | |__| 


è Ba 
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3.5 Modalità della pubblicità 


Albo Pretorio del Comune ove si effettuano i lavori ............... ila ano data[ TUTYCTIT] 
Albo della stazione appaltante ...........................Licricii irene riesce dat [YWTKTIT] 
Offerta 


Data entro cui le imprese dovevano presentare richiesta di invito offerta 
{nel caso di licitazione privata) ...................rrirrriereeee eee cirie iizzienerie zeri nie sercinznizne 
Data di invito delle imprese selezionate 
Data di consegna delle offerte 
Gara 
N. imprese richiedenti!.......................... 
N. imprese invitate:........ 
N. imprese offerenti: snasta 
N. offerte ammESSE! ......................... 
Verifica dei requisiti di qualificazione............................. rire zie irene nine SO NOT] 
Numero imprese escluse in seguito a verifica : 
Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso 
Valore del ribasso di affidamento 


CIR RR ele Srae n_% 
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ................... ii Sq 
Data:di affidamento... ARI RA ara IR A 
Aggiudicatario o affidatario 

Denominazione dell’aggiudicatario o affidatario .....................rrrrrirrrsrrrenizie eee rericie nice rie sie iienera eee ezenienieiarenene 
Codice fiscale dell’aggiudicatario o affidatario .......................... DUI TOCCTODCLCCED 
Codice anagrafico dell’aggiudicatario o dell’affidatario ...................irreerziazinene CLIL] Cfr. Tab. 1B 
L'aggiudicatario ha chiesto, in fase di gara informale, di subappaltare parte dei lavori?.............. SIC] NOT] 
3.6-Data stipula:contratto.u/alnraeac CIVICO] 
3.7 Data esecutività contratto (OVE prevista)..................... rire einer VAC ddCODi 
3.8 Importo cauzione definitiva €............... Liscia aa 
3.9 Eventuali anticipazioni Cilea iaia li Lione bia 
4. Ufficio della direzione dei lavori 
4.1 Data di costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori: ................... CTMIMITIT] 
4.2 Personale addetto: E 
4.3 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d’opera ? Sì[[]......... No[] 
Denominazione affidatario della sicurezza in corsod’opera:........................ i 
Codice fiscale dell’affidatario della sicurezza in corso d'opera ............. TOOCCOCOCCOCOCTSDO 
DRS IRR IERI RI AIA VA OROBIE ORARIE SIRIA NR AVIO LINO RT #,........ Codice anagrafico [_J_[T] cfr. Tab. 1 C 
4.4 Denominazione affidatario del servizio di direzione lavori:......................L Lera 
Codice fiscale dell’affidatario del servizio di direzione lavori ............... UOODGCOOOCCOo CONO CO] 


Codice anagrafico T_T] cfr. Tab. 1 C 
S. Termini esecuzione - Inizio lavori 


5.1 Data del verbale consegna dei lavori: _AVYTTYMTTID 


5.2 Consegna sotto riserva di legge : ..... 
Scioglimento di consegna Sotto riserva: ............... ricer 
5.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori: .....................rii CMIICLCTLT] 
6. Proroghe : sono state concesse proroghe.... SìC] NoC] 
6.1 Maggior termine esecuzione lavori................. Eluana datl TI MMTMWMTT LT] 
7. Conto finale 
T.lDalaa cao di laibola DOC CLCTT] 


7.2 Importo finale complessivo 
Importo dei lavori 
Totale somme a disposizione 


8. Ultimazione lavori 


8.1 Certificato ultimazione lavori ................\ rire recezione data (TX TYOTLLO] 


av 900 


15-12-1999 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 293 


9. Infortuni CU Si [U]No 
9.1 Numero: 
9.2 Corn postumi permanenti: iui 
SIMO sce ea ea 


DATI RELATIVI AL COMPILATORE 
{Responsabile del procedimento) 


———————___ 
n -____——————_____tt0n 


NOME COGNOME 
DATA FIRMA 
99410733 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
DOMENICO CORTESANI, direttore i 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(2652409/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. 


LIL LUI 


«4 1125029 3 29 9 * L. 4.500 


